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ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್‌ ರವಿನ Dam Rehabilitation and 
Improvement project (DRIP-1) ಯೋಜನೆರಡಿ ರೂ.79.19 
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ಪ್ರಸ್ತುತ ಡ್ಯಾಂ ಇನ್‌ಸ್ಪುಮೆಂಟೆಷನ್‌ ™ (Dam 
instrumentation) ಕಾರ್ಯವು ಗುತ್ತಿಗೆ ವಹಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 


ಸೆಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅನುಮೋದನೆ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. 
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Dam Rehabliitation and Improvement Project (ORIP-1) ರಡಿ ನಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ಪುನಶ್ಲೇತನ. ಸಾಮಗಾನಿಗಳ 
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“Dam Rehabilitation anರೆ Improvement Project (DRIP-2) ರಡ ಆಂವ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಯ ನಕೀತನ: ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ವಿವರಗಳು 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಹೆಸರು 


Providing Upstream underwater treatment & Protective membrane to the 
Block Joints on upstream surface of Aimatti Dam 
Construction ‘of Tight bank training wall and waste weir on the 
downstream of Almatti Dam as per the reports of CWPRS | ilfsi/llSc and 
Hydraulic 3D modelling including FEM Analysis. 


Survey, Design, Engineering, Installation and Commissioning -of 
Electronic Security Surveillance, Access Control and Public 
Address System for Almatti Dam site including 5 years comprehensive 
maintenance on turkey basis. 


